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PART III 
Public Works Department 


PRE- QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. BSC -1/2008-09 /DBGL . 26th August 2009 . 

Tender for pre- qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered 
A Class Contractors / Firms of Kerala Public Works / 
Irrigation Departments who have success 
fully completed atleast one similar work costing not 
less than 10 % of estimate P . A . C . of work during the 
last five years . The application for tender schedule 
should be supported by Certificate of prior experience 
in the work as mentioned above obtained from 
the agreement authority and tender will 
be issued only to those who satisfying this condition . 
Electrical Works should be got carried out only 
through the approved agencies of Electrical 
Inspector. The Electrical Works will be supervised , 
measured , check measured and will passed by the 
Electrical Wing of the PWD . Tender should be 
submitted so as to reach the undersigned on or before 
date and time prescribed for the work as mentioned 
below by Registered Post /Speed Post/Courier. 

Tender No. - P . L . 52/SEBSC / 2009-10. 
Name of work - Construction of Mini Civil 

Station building at Haripad . 
Estimate P . A . C . - Rs. 300 Lakhs . 
E . M . D . - Rs. 50 , 000 . 
Type of building - R . C . C . framed structure. 
No . of foors -- 4 floors . 


അടങ്കൽ തുക -രൂപ 300 ലക്ഷം, 
നിരതവ്യം കൂപ 50,000 . 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി . 

( ഫയിമിഡ് സ°ടക ചർ, 
നിലകളുടെഎണ്ണം 4 നില , 
ഫൗണ്ടേഷൻ ഓപ്പൺ ഫൂട്ടിംഗ്. 
ഫ°o ളാറിംഗ് - ഗാനെറം ഫ്ളോർ , വി, സി . 

ഷീൽഡ് ടൈൽസ്, 
വാതിലുകളും ജനലുകളും - റെഡം പടോക് 

വുഡ് വാതിൽ, അലൂമിനിയം ജനൽ, 
- ദർഘാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വില . രൂപ 25,000 + 

- 12.5 % വാറ് . 
ദർഘാസം ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 

സരയവും - 4. 10.2009 മുതൽ 21-10-2009, 
11 മണി മുതൽ 3 മണിര, 


ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

സരയവും-- 28-10 - 2009, 4 മണി വരെ, 
കാലാവധി 24 മാസം, 


Foundation - Open footing. 
Doors and Windows-- Red Pedock wood doors 

and Aluminium windows. 
Flooring - Grainte slab , V . G . Shield tiles. 
Cont of tender documents --Rs. 25,000 + 12 . 5 % 

VAT. 
Date and time for sale of tender documents 

| 14- 10- 2009 to 21-10- 2009, 11 am. to 3 p . 2 . 
Last date and time for receipt of tender - 

28- 10-2009 upto 4 p . 1 . 
Time of completion - 24 months. 
Tools and Plants required for the work : 
- (1 ) Concrete Mixer 0 . 25 m3 capacity 

2 Nos . 
( 2 ) Concrete Vibrator Petrol - 3 Nos . 

| Diesel - 2 Nos. 
(3) Lift/Elevator - 2 Nos 

5 HP Pumpset 2 Nos. 
(4 ) 10 Tonnes capacity Tipper Lorry 

2 Nos , 
(5 ) Steel form work - 1000 m . 
All conditions prevailing in this Department 
regarding tender are applicable to this tender also . 
Further details if required can be had from this office 
during working hours . 
- 2 ക ര ള ഗ പ ർ ണ്ണ ർ ഷ സ അ വ ണ്ട 1 ദക്ഷിണ 
a മ ഖ ല സ 3 ( പ ണ്ട് | മ ഗ • • എ ബി നീ യ ർ, 

കട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ പണികളും, 
തിരുവനന്തപുരം , ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന 
പവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷി 
ഉളളവരും ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽതുകയുടെ 40 % - ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുളള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും 
ഒരു പണി ( ഒററപ്പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷ ത്തി നകം. 
ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുളളവരുമായ കേരള പൊതു 
മരാ മ ത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിലെ എ ക്ലാസ് 
ര ജി 8 സ ° a s ഷ നുളള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 
(പവർത്തി ഏറെറടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുളള 
ദർഘാസ് (പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറിൽ ക്ഷണിച്ചു 

കൊളളുന്നു . ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പക്ടറിൻറ 
അംഗീകാരമുളള ഏജൻസി മുഖാന്തിരം ഇലക്ട്രിക്കൽ 
പണികൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണി 
കൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും 4 അളവുകൾ 
എടുക്കുന്നതും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും ബില്ലുകൾ 
പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും, 

ദർഘാസ ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന 
പവത്തിദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് ( പ്രമാണത്തിൻറ 
വിലയും 12. 5 % വാററും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുൻപരിചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെൻറ് അധികാരികളുടെ 
സർട്ടിഫിക്കറ്ററുകൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ. 
ദർഘാസ് ഫാറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുളളു . 
ദർ ഘാസം നമ്പർ - പി , കൃ , 52 , എസ്. ഇ . 

ബി . എസ് . സി . 2009-10 , 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ഹരിപ്പാട് മിനി സിവിൽ 
സ°റേഷൻ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാ ണ് , 


0 2 0 ല 1 6 ച യ യ ന പ ള ള ഉപകരണങ്ങളും 

യന്ത്ര സാമഗ്രികളും 


(1 ) കണകീറ , മിക്സ്ച ർ 0, 25 എം3 

ശേഷിയുളളത് - 2 എണ്ണം. 
| (2 ) കോൺ കീറ് വൈം ബറവ . പെട്രോൾ - 

3എണ്ണം, ഡീസൽ 2 എണ്ണം 
( 3) ലിഫ്ററ് എലിവേററർ - 2 എണ്ണം, 

5 എച്ച്, പി , പമ്പ ഡീസൽ 2 എണ്ണം. 
(4) സ്ററീൽ ഫോംവർക്ക് - 1000 m ”, 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണന 
യ ക്കുളള മററ അനുബന്ധ നിയമങ്ങളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


Office of the 
Supcrintending Engineur, 
Buildings & Local Works, 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( sd.) 
Superintending Engineer 
( For and on behalf of 
Governor of Kerala). 


PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. D5-3703 /22/09. 

26th August 2009 
Bids from Contractors/Firms for Pre qualification. 
cum Financial Bids are invited for and on behalf of 
the Governor of Kerala by the Superintending 
Engineer , Buildings and Local Works , 
Central Circle , Thrissur upto 4 p, m , on 15 -10-2009 
for the work mcntioned below (double cover system ). 

Tender No.--P. Q.34/2009- 10 . 
Name of work - Govt. Polytechnic Chelakkara 
· ( Phase IIT) - Construction of additional 

infrastructural facilities . 
Estimate PAC - Civil + Electrical Rs. 300 Lakhs. 
Details of work - Truss roofing , compound wall, 

intem al road , R .C .a . framed structure 

building. 
Foundatiyn - RR Masonry/R . C . C. footing. 
Superstructure - High density solid concrete 

block Masonry . 
Doors - Pingoda wood , PVC . 
Windows-- Steel 
Flooring - Cement concrete/Ceramic tiles 
Period of completion --20 Months. 


1 . Contractor /Firms should execute 

Government works of similar nature 
costing Rs. 180 Lakhs cach during the 
last Ave financial years (Anrual turn 

over). 
Contractors /Firms should have satisfactorily 

completed a single work atleast not 
less than Rs. 120 Lakhs ( cstimate PAC ) 

during the last 3 years. 
Contractors/Firms should have a financial 
capacity of producing Bank guarantec at 

10 % of contract amount of the work at 
. the time of cxecuting agroement. 
4 . List of Tools and Plants: 
(a) Lorry/ Tipper - 3 Nos. 
(b) Hoist 

- 3 , 
(c) Cement concrete miser -- 
(d ) Vibrator 
(e) Pump 
(1) Generator 
(C) Scaffolding & 

shuttering - 1500 m 
(h) J. C . B . 

Copy of certificate for item Nos . 1, 2 and 4 
attested by an Officer not below the rank of Executive 
Engineer should be submitted along with the request 
for obtaining the bid . 

The filled up and sigaed Pre -qualiîcation bids 
along with all required Pro forma and questionnaires 
and certificates ( in triplicate) with BIM . D . for 
Rs. 50 ,000 plcdged in favour of undersigned 
with caecuted preliminary agreement in 
Stamp Paper for Rs. 50 in one scaled cover (P . Q . 
bid cover) and tender schedule (price bid ) in another 
cover superscribing the name of work and the 
pre qualification bids as in the case may be sent by 
Registered Post so as to reach the Office of under 
signed before 4 p.m . on 15 - 10 -2009, The Department 
will not be responsible for any postal dolay 
or loss in delivering by post (Courier Service will not 
be accepted) . The tender documents will be 
issued only to the registered contractors of 
P. W . D and are not transferable . If the date of 
receiving tender happened to be a public holiday, 
the tender will be received very next working day in 
the specified time. 


- INO . 


"A Clan Contracton /Firme (also having joint 
reature) registered in State P. W . D . having experience 
in the building construction work of similar nature 
and also consider themselves capable of taking up the 
construction of major building CAD obtain 
prequalification bids and tender schedule of the 
above building works from the Office of the undersigned 
from 6-10- 2009 to 8 -10- 2009 betwcen 10 ,15 a.m . to 
4 p.m . on application and payment of RX 25, 000 + 
12 .5 % VAT. The Electrical work of the above 
building shall be done simultaneously with approved 
lice usccs of Electrical Inspectorate under the 
supervision of Electrical wing of P. W . D . The 
Contacton Pirms themselves should produce relevant 
records to prove their eligibility before the under 
signed for obtaining the bids, the eligibility Dorius 
are as follows : 


Thc P . Q . bide will be opened on 15 - 10 - 2009 വത്തിൽ പിൻഗോഡ മരം, പി . വി . സി . 
at 4 . 30 p . m , and will be submitted to Chief 
Engineer s Committec for scruting and finalisation of 

ജന - സ്ററിൽ , 
pre- qualification panels. The cover containing tender 

ഫ്ളോറിംഗ് - സിമൻസീറാമിക് ടൈൽസ്. 
schedule (Price bid ) will be opened ooly after the 
finalisation of P . e . bids by Chief Engineer s 

കാലാവധി - 20 മാസം. 
Committee and only these of the bidders who have 
become pre -qualified for the particular work . 

താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 

രേഖകൾ ദർഘാസ് വാങ്ങുന്നതിനുളള അപ 
The date and time of opening of price bid 

- യോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
will be intimated to the pre -qualified contractors / 

( U) കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിൽ 
firros concerned in time. The tenders of those who 

വാർഷിക ഇടപാട് തുക 180 ലക്ഷം 
have not becomequalified will cot be considered on any 

രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ സർക്കാർ 
account. 

| പ്രവ്യ ത്തികൾ ച ച യ ത 1 0 1 2 ണം , 

ആയതിന്റെ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പുതിയ 
The tenders of the contractors / firms without 

വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീററ് ( ഗ്രാവർ 
required E . M . D . of Rs. 50, 000 pledged in 

കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം, 
the name of undersigned and the executed 
preliminary agreement in Stamp Paper worth (2) അപേക്ഷകർ ( പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ 
Rs. 50 in Cover No. 1 ( Technical Bid) will be 

അടങ്കൽ തുക 120 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും 
summarily rejected . 

ക്ക കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ 

മൂന്നുവർഷത്തിനുളളിൽ ഏ ക 0 0 5 , ഞ 
The condition io G . O . (P ) No . 34/97/ PW & T 

പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം, 
dated 19 -8 - 1997 and its amendments and all other 
conditions prevailing in K . P . W . D . regarding the 

(3 ) എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് 
pre - qualification bids and tenders will remain 

ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള സാമ്പത്തിക 
unchanged and are equally applicable to the above 

ശേഷി സ പ ന മ ാ യ 1 ഉണ്ടായിരിക്കണം, 
work also . The undersigned reserves the right to 

ഇതിനായി ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ 
reject all or any of the tenders on pre -qualification 

ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉളളടക്കം 
bids without assigning any reasons, Price preference of 

ചെയ്തിരിക്കണം. 
10 % of the contract amount of the lowest quoted 

( 4) താനെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്തമായി 
contractor may be allowed to the tender submitted by 

ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
M /s Kerala State Construction Corporation Limited 
All the rules in PWD regarding the tenders are 

- ( എ ) ലോറിടിപ്പർ 

- 3 എണ്ണം 
applicable to this tender also 

( ബി ) ഹോയിസ്റ 

3 എണ്ണം 
കരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സുപ്രണ്ടിംഗ് 

( സി) സിമൻ ) കോൺക്രീറ് 
എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ " സ് ആനാ ലാൽ 

-- മിക്സ ർ 

- 3 എണ്ണം 
വർക്സ് , മദ് ധ്യാഖലാ തുശ്ശൂർ പൊതു 

( ഡി ) ബർ 

4 എണ്ണം 
മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും 

( ഇ ) പമ്പ് 

3 എണ്ണം 
താരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പത്തി 
ഏറടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് പരിചയസമ്പന്നരും 

( എഫ് ) ജനറേററർ 

- 2 എണ്ണം 
സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ ( എ ക്ലാസ് കരാറുകാർ 

| ( r )) സ്കാഫാൾഡിംഗ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന 

തീം ഷട്ടിംഗ് - 1500 ച . കി . 
പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 

( എം ) ജെ . സി . ബി . 

- 1 എണ്ണം 
( പ്രവൃത്തിക്കുമുളള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
( ഡബിൾ ടവ് സഹിതം) . ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 

കമനമ്പർ 1 , 2 , 4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതിനുള 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വാക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പക് ാഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ 
ാറിന്റെ അംഗീകാരമുളളതുകൊണ്ട് പ്രീ , ഡബ്ലിയു . കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടു 
ഡി , ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എഞ്ചിനീയർമാരുടെ ത്തിയിരിക്കണം. 
മേൽമനാട്ടത്തിൽ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. 

മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 34/ 2009- 10 . 

ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻറ 

ഓഫീസിൽ നിന്നും 6- 10- 2009 മുതൽ 8-10-2009 വ 
( പ്രവൃത്തിയുടെ പോ ” - ഗവൺമെൻ പോളി 

യുളള പരുത്തിദിവസങ്ങളിൽ 10 .15- നും 4 മണിക്കും 
ടെക്നിക് ചേലക്കര (മൂന്നാം ഘട്ടം) 

ഇടയിൽ രൂപ 25,000 + 12 . 5 % വാററ് അടച്ച 
കൺസ്ടക്ഷൻ ഓഫ് അഡീഷണൽ 

അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 8 - 1 - 2009 , 4 മണിക്കു 
ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ്. 

ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 3 ആഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 
അങ്കൽ തുക - ( സിവിൽ + ഇലക്ട്രിക്കൽ) 

ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
- രൂപ 200 ലക്ഷം. 

തീയതി 15 - 10- 2009, 4 മണിവരെയാണ്. 
വിവരണം - സ്സ് റൂഫിംഗ്, കോമ്പൗണ് വാൾ , 

കേരള കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷന് കുഞ്ഞ 
ഇന്റേണൽ റോഡ്, ( പബലാത കാണികീററ ഒർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കാകാരൻ ദർഘാസ് 
ചട്ടക്കൂടോടുകൂടിയ കെട്ടിടം മുതലായ തുകയിൽനിന്നും10 % കൂടുതൽ അനുവദനീയമാണ്. 
പണികൾ , 

പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻയാഗതാ 
ചുമർ - ഹൈ ഡെൻസിററി സോളീഡകോൺക്രീറ 

ഫോറങ്ങൾ (5 കോടി) , നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി 

എഗ്രിമെൻറ് എന്നിവ അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും 
ബ്ളോക്ക . 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് രണ്ടാമത്തെ കവറിലും 
അടിത്തം - കോൺക്രീറാ ഫൂടിംഗ് കരിങ്കല്ല്. (പ്രത്യേകം പ്രത്യകം മുവച്ച കവറുകളിൽ അടക്ക . 


(1) 
4 
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ഉയരതം പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും മററും യഥാവിധി 
കവറിനുമുകളിൽ എഴുതി താഴെ 8 = 1 9 1 0 1 4 1 ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒാഫീസിൽ ദർഘാസ് ( പ്രമാണങ്ങൾ 
ലിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 4 മണിക്കു മുമ്പായി 
എ അ ന വ ധ - 1 ൽ രജിസ്റ ർഡ് തപാലിൽ 
അയച്ചിരിക്കാന് ( കൊറിയർ സർവീസിൽ വരുന്ന 
തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നല്ല). തപാൽ തകരാർ മൂലമോ 
മാറതെങ്കിലും കാരണവശാലോ നിശ്ചിത സമയം 
കഴിഞ്ഞുകിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ 
യാതൊരുവിധമായ ഉത്തരവാദിത്ഥ്യംഏറെടുക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി 
( പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി 
ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് ( പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കും മാതം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാററം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാ 
ത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം 50 രൂപയുടെ മുപ്പത്രത്തിൽ 
എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50, 000 രൂപയുടെ 
നിരതവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതവും 
തശ്ശൂ ർ സെൻട്രൽ സ ർ ക്ക 1 2 സ പ ണ്ട 1 • ഗ • 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടു 
ത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തി 
നുളള ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന 
തിന് നീശ്ചയിച്ച അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട 
4 . 30- ന് തുറക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിററിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും 
അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി ആ യ യ സ ന തു മാ ണ് . 
ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മുൻഗണന ന ് ശ • ച യ 1 ച്ച 
അംഗീകരിച്ച കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 
പവത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം തുറന്ന് 
പരിശോധിക്കുകയുളളു . ചീഫ് എ യെ 1 1 1 യ റു ടെ 
യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ 
പ്രവൃത്തിക്കുളള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ 
നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


(2) - 
Construction of Mannarkkadav bridge at 

Mannarkkadav in Kannur District - 
- Rs. 1, 050 Lakhs 
Construction of bridge atMelukadayu -Melur 

road and Parappuram - Pinarayi road in 

Kannur District - Rs . 525 Lakhs 
Construction of Odakkadav bridge in Kannur 

District (Balance Work ) - Rs. 298 Lakhs 
Construction of Mullal bridge in 

Irumanthoor - Valad - Kulathodu 
Mananthavadi road in Wayanad District 

Rs. 280 Lakhs 
Re-construction of Cheramangalam bridge at 

K . m . 1/800 of Kunisseri- Vellanghi road 
in Palakkad District- Rs . 305 Lakhs 
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യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപന 
ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന 
സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി 
അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും . യാതൊരു കാരണവും 
കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുവാനുളള 
അവകാശവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക 
ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊ തു 2 രാ മ ത്ത് വ ക + 1 + ൻ 
ർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
Odice of the 
Superintending Engineer, 
Buildings and Local Works, 
Central Circle , 

(Sd.) 
Thrissur 

Superintending Engineer . 


Cost of tender form - Rs. 25, 000 + VAT, 
Time of completion - 30 months for Sl . No . 1, 

| 12 months for Sl. Nos, 2 , 6, 7and8 , 15 months 

- for Sl . Nos, 3 and 5 , 18 months for Sl. No. 4 . 
- E , M, D . Rs. 50,000 each should be endorsed 
for all works in favour of Superintending Engineer . 
The date of issue of tender documents is from 
25-9-2009 to 30 -9-2009 upto 1 p. m . Last date 
of receipt of tender is on 7-10-2009 upto 4. p. m . 
The technical bids will be opened at 4.30 p. m . on the 
same day. If it falls as a holiday,the next working 
day will be taken into account. The contractor 
having A class registration in P .W .D ./Irrigation 
Department of Kerala State and who have completed 
atleast one work of similar nature having a magnitude 
of 40 % of the estimate cost of above works within 
5 years. The documents in proof of this shall be 
produced along with the application for tender 
documents . The E. M.D , and preliminary agreement 
should be enclosed within the technical bid . All other 
conditions prevailing in P.W .D . regarding 
pre- qualification bids and teaders and those laid down 
in G. O . ( P) No. 84/ 97/Pw& T dated 19- 8-1997 will 
be applicable to this ten :ler also . Concession which are 
allowed to the Kerala State Construction Corporation 
and Labour Contract Co-operative Societies as per 
rules in force will be applicable to this tender also . 
Tender documents will be accepted by this Office only 
through Registered Post /Speed Post . Further details 
can be had from this O . fice on allworking days . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ത് സുപ്രിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ, നിരത്തികളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം, 
ഉത്തരമേഖല , കോഴിക്കോട് താഴെ പായുന്ന പ്രവർത്തി 
കൾക്ക് മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 


PRE - QUALIFICATION CUM TENDER NOTICE 

( 32/2009) 
No. Dc-13 /10/2009 . 

17th August 2009 . 
Bids from Contractors for pre- qualification with 
tenders are invited by the Superintending Engineer , 
Roads and Bridges, North Circle , Kozhikode for the 
following works on bchalf of the Govemor of Kerala . 
SI 

Name of work with 
No . 

Estimat : P . A . C . 


(1) 


-- (2 ) 


STIMULUS PACKAGE 
Construction of bridge at Kottappuram 

across Thejaswini river connecting 
Cheruvathoor and Nileshwar grama 
panchayaths in Kasargod District 

Rs. 2 , 330 Lakhs 
Construction of Thaniyadi bridge across 

Thaniyadi river at K . m . 10 / 250 of Periya 
Odayanchal road in Kasargod District 

Rs . 315 Lakhs 
Construction of Vembuva bridge in 

Chemberi- Payyavoor road in Kannur 
District - Rs. 380 Lakhs 


( പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നമ്പർ 


സൊസൈറ്റികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള 
എല്ലം ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിനും ബാധകമാ യിരിക്കും , 
അപേക്ഷകർ അതാത് ( പ്രവർത്തിയുടെ അടൽ തുക 
യുടെ 40 ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്തതും സമാന സാവ 
മുള്ളതുമായ ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും ചെയ്തു 
തിർത്തിട്ടുള്ളവരുമായ എ മാസം കരാറുകാർ 
ആയിരിക്കണം. ഇതിനുള്ള രേഖകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് 
തപാലിലോ സ്പീഡ് പോസ്ററ് മുഖാന്തിരമോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 
ഈ മാഫിസിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രവർത്തിദിവസങ്ങളിലും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 
Office of the 
Superintending Engineer , 
Roads and Bridges , 
North Circle , 

( Sd.) 
Kozhikode . 

Superintending Engineer. 


സ്ററിമുലസ് പാക്കേജ് പ്രവൃത്തികൾ 
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ തേജസ്വിനി 

പു ഴയ കു കുറുകെ ചെ റു വ ത്തു . . 
നീലേശ്വരം ഗാ മ പ ഞ്ചാ യ ആ ക് ളെ 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന , കാട്ടപ്പുറം പാലം 

നിർമ്മാണം - രൂപ 2 , 330 ലക്ഷം 
- കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പെരിയ . ഒടയംചാൽ 

റോഡ കി . മീ , 10/250 - ൽ താനിയാടി 
പുഴയ്ക്കു കുറുകെ താനിയാടി പാലം 

- നിർമ്മാണം- രൂപ 315 ലക്ഷം 
3 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ചെമ്പേരി - പയ്യാവൂർ 

റോഡിൽ വെമ്പുവ പാലം നിർമ്മാണം 
രൂപ 380 ലക്ഷം 
കണ്ണൂർജില്ലയിലെ മണ്ണൂർക്കടവിൽ മണ്ണൂർക്കടവ് 

- പാലം നിർമ്മാണം - 1 , 050 ലക്ഷം 
- കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലൂർ പാറപം- പി ണറായി 

റാഡിൽ മേലുർ കടവ് പാലം നിർമ്മാണം 

രൂപ 525 ലക്ഷം 
6 കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒാടക്കടവ് പാലം 

നിർമ്മാണം ( ശഷിച്ച പത്തികൾ ) 

രൂപ 298 ലക്ഷം 
- വയനാട് ജില്ലയിലെ ഇരു മാനുർ വാലാട 

കുളതട -മാനന്തവാടി മാഡ ൽ മുകളിൽ 

പാലം നിർമ്മാണം - രൂപ 280 ലക്ഷം 
- 8 പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുനിശ്ശേരി- വെളളങ്കി 

റോഡ് കി . മ1, 1 ,800 - ൽ ചേരമംഗലം പാലം 
നിർമ്മാണം രൂപ 305 ലക്ഷം 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + 

പാററ 


നിർമ്മാണ കാലാവധി - ( കർനമ്പർ 1- ന് 30 മാസം, 

( കമനമ്പർ 2 , 6 , 7, 8 ഇവയ്ക്ക് 12 മാസം 
( ക്രമനമ്പർ 3, 5 ഇവയ്ക്ക് 15 മാസം, 

ക നമ്പർ 4- ന് 18 മാസം. 
നിരതവ്യം50 ,000 രൂപ വീതം സുപണിംഗ 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ അധികാരപ്പെടുത്തി 
വയ്ക്ക ണ്ടതാണ്, 

ദർഘാസം സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഇതിനും " ബാധകമായിരിക്കും . 
( പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് ( പമാണങ്ങൾ 25- 3- 2009 
മുതൽ 30. 9 . 2009 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ നൽകുന്ന 
താണ്. ദർഘാസം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 
7 -10-2009 വകുന്നരം 4 മണി വരെയാണ്. 
നാൻയാഗ്യതാ ദർഘാസ പ്രമാണങ്ങൾ അന്ന ദിവസം 
4 3 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം അവധി 
യാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം തുറക്കുന്ന 
താണ്, 


- നിരന്തവ്യം, പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി എന്നിവ 
പീ - ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബി ഡ് ഡു ക ളോ ടൊ പ്പം 
അയയ്ക്കേണ്ടകാണ്. 198. 1997- ലെ ജി . ഒ . ( പി ) 
8497പീ, ഡബ്ല , ആൻറ് ടി . യിൽ പറയുന്ന എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും കൂടാതെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
കരാറുകാരുടെ മുൻയാഗ്യതാ നിർണ്ണയ ദർഘാസുക 
സംബന്ധിച്ച നിലവിലുളള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും, കേരള സgറേറററ 
കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, ലേബർ കോണ്ടാക 


